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ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ' 


ಸಜಿವರು 
ಪ್ರ. - ಪುಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ 

|] ಅ) |ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು | ಕಳೆದ,.,.3.. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ' ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ | ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ | ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ವಿವರ, ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ |, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ 
ಭವನಗಳೆಷ್ಟು; ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡಿಯಾಧ | ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಹಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ ಸಹಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು. - 

ಆ) | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ|ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಿಂ೦ದ | ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 
ಸ್ಪಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ನೇರ ಸಾಲ, | ಬಿಗಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ನೇರ 
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ| ಸಾಲ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 3}| ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು | ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು 
ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳಾವುವು? ಸಾಧನೆಗಳ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಿಂವಕ 188 ಬಿಎಂಎಸ್‌ 2022 


(ಹೋಟ್ಟಿಪ್‌ ಸ ಪೂಜಾರಿ) 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ 
ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1558ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧೆ-1 
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿ) 
ದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ನಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ | ಾಮ್ಟಗಾರಿಯ ಪುಗತಿಯ ಹಂತ 
po) 
ಜೆ y ಈ ಅನುದಾನ 
ಸಭಿಡಾವಾಗಾನ 
ಮೆಟ್ವಿಕ್‌ ಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 171.52 171.52 | Re ರ 
3 | ಕಣಡ ಕ 
ಮಲಕ್‌ ke ನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 197.50 197.50 eet i 
ಗಾ ಕಣದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಟ್ಟಿನ i ಸರ್ಥಿನಿಲಯ, | ಹ್ಞಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ| 17140 171.40 ಗ ¥ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ. ವಿದ್ಧಾ ರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕನಸವಾಡಿ, ದೊಡೆಬಳಾಪುರ್‌ ತಾಲೂಕು. | ಕಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 99.90 2990 ಪೂರ್ದಿಗೂಂಡಿರುತದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ R ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ೨೫0 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 4710 ' 47.10 ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಮಾಣ | 4 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
e y ಸಂತ್‌ ವಾವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫುಟ್ರಿರ: ಸರಲ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ | ಹಾಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 310.00 309.50. ಫಂತ್‌ we 
| EES r ಮ 
| Es 
ees ಮ ಪುಟಿದು 500.00 40103 a 
[I foes ann Brevis 4 “ 
. “ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಾರ್ತಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
i ” | ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ 165.00 301.03 k 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ (2015-16) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಧಾ ರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0 2820 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಪ್ರಕ ಪೂರ್ಷ ಬಾಲಕರ ನಿದ್ಧಾರ್ನನಂಡು, ಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡ ಸ ಸ ಧಾಮಗಾರ 
ಬನವಾಸಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಮ ” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
; ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
i - T ಇಡಿಗಡ ಹಾರವ ಮ 
1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ' ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
| ್ಯ 3 ಅನುದಾನ ಫ 
ಪೌಗಳೂರು ಪಡ್ತೀ ಪಾರ್‌ ವಾಲಾಯರ ಎವಾ ಧ್ಯಾನವು § ಸವಷಾಷಗಾರ 
ಸ ಹ ಹೂಸಕಲ್ಲಡ | 1890 | 19990 | 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 3 ಕೆಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಮನಗರ. ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 20000 |} 20000 Bc 


\ 


ಹೆಪ್ಪನ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ನವ್ಯಾರ್ಥನಾಷ, 


ಕ್ಯಾತ ಕಾವಗಾಕಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದ 


ಕಟ್ಟ ಡ. ಕಾಮಗುರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೋ ಂಡಿದುತ್ತದೆ ( 


3 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ Bas |  ತಚ್ಚುವರೆ ಕಟ್ಟಡ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌.ನಂತರೆ' ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ 
4 ಭರ ರಾಮನಗಲೆ | ವ್ರದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಜೀಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ |  ಸಚಿವರ್ಕಿ ಕಟ್ಟಡ ಸತರ 
KE pew l | i : 
5 ರಾಬಿನಗರ ರಾಮನಗರ [ನತಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟಡ 129.00 
f _ ಜೀಗೇಸಹಲ್ಲಿ ಪವ ಕಟ್ಟಡ | 
— ಮೆಪ್ರಿಕ ನಂತರ ಜಾಲತರ ವಾರಾ 7 
ದೆ ) ಸ್ಯ ಯು, H 
A ರಾಮನಗರ  [ಪೋಗಾಡ್ತನಡೊಡ್ಡಿ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್‌ 
ಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಧಿತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 
7 | ಮುಗದ ಸಾಮನಗಢ ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಲಿ(ವಿಭಜನೆ) ರಾಮನಗರ ಟೌನ್‌ " | ಹಾಗೂಳನ್ನಿತರೆ 34.00 
Ae: 8 
ಹತ್ರ ನಾತ ವೃಧ್ಯಯ ವತ್ತ ಕಾಮಾ! 
'$ | ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ [ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಬೌಿಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, 
| ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡಿ, ರಾಮನಗರ, ಟೌನ್‌, 4 
ಗ 2020-21ನೇ ನಾನ್ನ ಮೂಷಾರಾತ ನೀಡಿರುವ!ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ತೈಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು" 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ ಗತಿಯ ಜಂತ 


| 
| 


ಫೌ 
Ke 


ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 2225-03- 102- 0-12 
- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಗತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಸೌತೇನಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ  (ದೊಡೆ.ಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 0.00 ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ ಸರೆ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತೂಬಗೆರೆ ಪಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೈಬಳ್ಳಾಪು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

್‌- — 

ಬೆಂಗಳೂರು ; ಕೊಣಸಂದ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ' 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ೨ರ ಡಾ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ ಬಳಾಪುರ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಲಘುಮೇಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸೃಬಳ್ಳಾಪು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ ಘರ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ನರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ [5 ಸ್ನಬಳಾಪು ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ ಬಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ನಾಡ್ಞಿಬಳ್ಳಾಪು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

" ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ ಬಳಾವರ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಪಾಲ್‌ ಪಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಳಾ ವು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು Oo [ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ  (ದೊಡೈಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

- ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಕಾಲೋವಿ - ; ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 0.00 10.00 10.00 ಗೂಂಡಿರುತದೆ. 

ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನು 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಮಲಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 5,00 5,00 5.00 . ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಳ ಕಾಲೋವಿ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. 
dL 
ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
11 ಬಂಗಳೊರು ದೊಡ್ಡೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಗರಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 500 5.00 5,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಲೋವಿ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಗಶಿ' 
ವಿವರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ . 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ: ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ದೊಡ್ಡಗುಂಡಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋವಿ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


| ಚಿಕ್ಕೆಗುಂಡಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 


ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ. ಸಿಪಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 
ಚೆರಂಡಿ 


ಬೆ೦ಗಳೂರು 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಪಚ್ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋವಿ. 
- ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಲಿಂಗದೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋನಿ. ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


'ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆಅರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಕಾಮೇಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋಪನಿ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


— 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ. 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆ೦ಗಳೂರು 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ ' 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ರಘನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋನಿ, ಸಿ.ಸಿ ಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಮಾ - I 
ಮಧಠಿಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋನಿ. ಸಿ.ಸಿ ಸೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 


| ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು . 


ಗ್ರಾಮಾಂತೆರ 


| ಕಾಲೋನಿ. ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ದಡಿಗಟ್ಟ ಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆರೂಢಿ ಗ್ರಾಮ.ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಗೌಡನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋನಿ. ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


"ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಆರೂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಕಿಲಾರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಗೊಲ್ಲ 
ಕಾಲೋವಿ. ಸಿ.ಸಿ ರೆ ಮತಷ್ಟು ಚರಂಡಿ 


5.00 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


1 


 [ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿ) 


ಜಿಲ್ಲೆ ತನಪಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ is ಪ್ರಗತಿ 
ಆರೂಢಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. [ಜಡ ಬ ಪವ ವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಮಾತ ಳ್ಳಾಪು ಸ್ಲನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ, ್ಲ 5.00 5,00 5,00 
ಯಾಂ. ಕಾಲೋನಿ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು b ಸ . ಮಗಾರಿ ಮುಕಾಯ 
23 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂಕೇನಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 500 500 ಫಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಸಿ ಕಾಲೋನಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | ಗೊಂಡಿರುತ್ತಡೆ. 1 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು. WE é : 
ಗಾಮ್ಮಾಂತರ  [ದೊಡ್ಲಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ 5,00 5.00 5.00 ಸರಲ ಶಲಯ 
ಮಾಂ ಕಾಲೋನಿ. ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. - 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, _ 
ಬೆಂಗಳೂರು RE ಮಾಕಳಿ ಗಮದ ಗೊಲ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
iNeed ಡ್ಪಬಳ್ಳಾಪು p ್ಲ ; 5.00 5,00 5,00. 3 
ಮಾಂ. ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ; ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು l ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, a 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕುಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ. 5.00 500 500: ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾ: 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ & ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ i ನ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ p ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ದೊಡ್ಗಳ್ಳಾಪು ಸವ ಥಿ ಕಾಯ. 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ವಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 34ರ 2 ಸ: ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲ ಕಾಲೋವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕಾಯ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ i ಗ 5.00 | ಕ್ರಾ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಟಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ 3 ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
- A ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡಬಳಾವಪುರೆ. ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಚಳ್ಳಿ ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ELE ಸಳ್ಳಾಪು ) ್ಸ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 5.00 5.00 5,00 
ಶೀನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ "; ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
x ದೊಡ್ಡಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 4 p ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
10.00 10.00 10.00 ಕ್ಯ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ K ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ರಾಮನಗರ - ರಾಮನಗರ ಧಿ ಬಿಸಿ ಅತ್ರಭುತು 10.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ದಿವಡೇರಪಾಳ್ಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು |: 
3 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕ py ನ್‌ 10.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾಶಿ.ಮತ್ರಾಯ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಃ - ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೈಚೋಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ; 
4 ರಾಮನಗರ. ರಾಮನಗರ AE 10.00 10.00 10.00 ಸಾಘುಗಾರಿಯಂಿಂಂಯು 
i: ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಮಂಜೂರಾದ 


ಬಿಡುಗಡೆ 7 


ma 


ಈ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಅನುದಾನ "ಯಾದ. |:ಖಚಾಳಿದ.ಅಮುದಾನ 
ಅನುದಾನ 
2019-20ನೇ-ಸಾಲಿನ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ಮೇಲಿನಜೋಗೇನಹಳ್ಳಿ WN 
: ಬೆಂಗಳೂರು KN (ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಘಾಟಿ) ಗ್ರಾಮ - 
1 ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ದೊಢೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಗುಮೇಸಹಳ್ಳಿ 5.00 5.00 5.00 
ಕಾಲೋವಿ ಸಿ.ಫಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 
SO 
ಮೇಲಿನಜೋಗೇಸಹಳ್ಳಿ , 
ಬೆಂಗಳೂರು oo (ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಘಾಟಿ) ಗ್ರಾಮ ಸ 
2 ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಾಲ್‌ಪಾಲ್‌ ದಿಸೆ 5.00 5.00 ೨.೦೦ 
ಕಾಲೋನಿ ಪಿ.ಪಿ ರಸ್ತ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮೇಲಿನಜೋಗೇನಹಳ್ಳಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು _ (ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಘಾಟಿ) ಗ್ರಾಮ oo ನಿಮಗ ಪಲ 
3 ಗ್ರಾಮಾಂತರ  (ನೌಢಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತುರುವೇನಹಳ್ಳಿ 5.00 5.00 5.00 ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಕಾಲೋವಿ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೂಂಡಿರುತ್ತಬ್ಲ 4 
ಬುಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 
4 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ಬುಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 800 800 800 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ : ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ | 
5 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ಕಂಬಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 800 800 800 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚರಂಡಿ » ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
§ ಕೆಂಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಫಂಚಾಯಿತಿಯ 
5 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ' , | ಕೆಂಗಲ್‌ ಗೊಲ್ಪರಷಟ್ಟಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 8.00 800 800 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| ಬುಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ | 
7 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ಬುಗಡಿಷಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 16.00 16.00 16.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2 ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ . 
8 ದ೦ಗಳೊರು ನೆಲಮಂಗಲ ಕರೆಬಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 9.00 9.00 900. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
" “ಗ್ರಾಮಾಂತರ ; ಚರಂಡಿ [ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಿ | ಕೆಂಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ತಾವ 
9 ಬಂಗಳೊರು ನೆಲಮಂಗಲ ! | ಕೆಂಗಲ್‌ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 800 800 800 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚರಂಡಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


\ 
j 
$ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


: ಬಿಡುಗಡ f 
ಜಿಲ್ಲೆ ತತಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಪುನ ಗರಾದ ಯಾದ |ಬರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ | ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪುಗತಿ 
; ಅನುದಾನ ವಿವರ. 
1 ನ ಅನುದಾನ 
ಹೊನ್ನಿಗಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ | 

ಠಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ದೊಂಬರದೊಡ್ಡಿಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 10.00 10.00 1000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಹೂಕುಂದ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಟಿ. 

ಠಾಮನುಣರ ': ಕನಕಪುರ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5.00 5.00 500 ಶಾಮಾ ಲಾಯ 

} ನಿರ್ಮಾಣ : . ಗೊಂಡಿರುತ್ತಡೆ: 
K ದೊಡ್ಡಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತು k K ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ | AE 5.00 5,00 -- 500 ಸ 


ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಿಲ್ಲೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂರಾದ 


'ಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 
bins ಅನುದಾನ 


ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ 


ಕಮನ ಪ್ರಗತಿ . 
ವಿವರ 


2020-21ನೇ:ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


“ಬೆಂಗಳೂರು 


'ಅಶ್ವಥ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನರಸಪ್ಪ ರವರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ : 


1 ಹ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ : ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 12.00 12.00: . 12.00 ನ 
| : ಗ್ರಾಮಾಂತರ iA ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ye ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ase % ಸರಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ky NSE SS 
py | K 
2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ; ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ” 15.00 15.00 15.00 ಕಾಮಗಲಲ್ಲ ಬುಕ್ರಾಯ್ಲಸೂಃ 
» . ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊರೆಡಿರುತ್ತದೆ.: 
pe I § k 
: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿರದ ಮುನಿಚಿನ್ನ 
ಬೆಂಗಳೂರು - TERESA . 
-4 ತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೃನರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 15,00 15.00 15.00 
| ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- pa ಅಶ್ವಥಪ್ಪಸವರ, ಮನೆಯಿಂದ r . 
ಬೆಂಗಳೂರು - ಭ್ಯ ನ 
ಬೆಂ -್ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 15 
p ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಷ್ಣ ನ ಸೆ 15.00 15.00 15.00 
% ಬೆಂಗಳೂರು ಮರತರ ಮನೆಯ ಸ pe ಮಗಾರಿ ಮು ಪ್ರಯ 
6 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 12.00 1200. "1200 ಕಾಬುಗಾಂಿ ಮುಕಾ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ | ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ k ಗೊಂಡಿರುತ್ತದ. 
ನಿರೀನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ; 
ಬೆಂಗಳೂರು ; § - ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ . 
7 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಡವ್ಪೆನವರ 10.00 10.00 10.00 EE 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸತ; 
ರ ಅಶ್ವಥ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೀಳಪ್ಪನವರ 
8 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ' | ,ಮಸೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 16.00 16.00 “16.00 ಕರಮನಾರಿಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಸ : ಬೆಂಗಳೂರು Ld ಪೆಂಕಟೇಣೌಡರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
y ಮ ಬಳ್ಳಾಪು 15.00 15.00 15.00, 
l ಗ್ರಾಮಾಲತರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ; ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ್‌ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 1 ಕ 
10 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 16.00 16.00 16.00 ಘಾನಾ ಪನ್ಬುಕಾು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 4 f ಕಾಮಗಾರಿ » ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
- ಬೆಂಗಳೂರು ನರಂ ಮುನ ನಿಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
11 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ :  |ಚೆಕ್ಕನರಸಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಿ.ಸಿ 15.00 15.00 15.00 ನಿಮಗು ಕಾ 
ಗ್ರಾಮ್ಲಾಂತರ "ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಬಡುಗಡೆ 
; ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮರಿಜುನಿರಾದ ಯಾದ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ| ಕೌಮೆಗಾ _ 
ಸ p ಸ ಥ ಅನುಬಾನ ವಿವರ 
| ಅನುದಾನ 
| ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ 
ಸ ಭ್ರ 
12 ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ  |ಗಂಗಷ್ಟನವರ ಮನಯವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 15,00 15.00 15.00 ಸರಮುಗಾಲೀ ಮುತ 
£ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಿ | ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
. ಚನ್ನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ g | 
13 ಬೆಂಗಕೂನು, ಪುರ ನರಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 8.00 800 8.00 ಕಾಭುಗಾರಮುತ್ತಾರನು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ SL ಕಾಮಗಾರಿ ; ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು . R ಡೈರಿಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನ ಚಿಯಾಪುರ | ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 20.00 20.00 ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗುರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದರನರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
15 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಪಿ ಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 13.00 13.00 3.00, ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

P ನಾರಾಣಸ್ಥಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ K K 
ಬಂಗಳೊರು ದೂಡೃಬಳಾಪುರ ನ [ರತೆಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಸ ದಸ 000 0.00 0.00 ಜುಗಾರಿ ಮುಲ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಸ "ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

2 ಮಖ ರಸಯಿದ ಬಕ್ಷ ದ್‌ಣಣ್ಣನವರ 
೨ ಭ್ರ [= [) 
17 ಜಗಳೂರು ದೊಢ್ನಬಳ್ಳಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 0.00 0.00 0.00: ಸಂಗಾ ನ 
_ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ ಚರಂಡಿ ಕುಮಗ್ಳಾರಿ - ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಮಕ್ಕನವರ ಮನಮಯಿಂದ ಹರತು 
18 ಬರಿಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 6.00 6:00 6.00 ki ” 
; ಗ್ರಾಮಾಂತರ DN ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. 
4 | 
ನಾಗವೇಣಿ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ 
19 ಹಂಗರ ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗರಾಜರಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 0.00 0.00 0.00 ಸಾ 
R ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ ಶುದ ಘಟಕದಿಂದ : 
20 ಹಂಗಳ ದೊಡ್ಲೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೀಟರ್‌ರಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 9.00 9.00 9.00 ನಾವೆಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
: [ ಆಂಜಿನಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ 
; (3) p] ಥ್ರ 
ಬಂಗಳೊರು  [ದೂಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 1800 1800 18.00 ಇಾನಸಾರಿಮುಕಾಯ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ . Ha ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ p ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


p 


Iಈಸಂ) ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು |'- ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ೯ i 
, ಸ | 
ರ " " ಮುನಿಮುತ್ತಪ್ಪ ಸವರ ಮನೆಯಿಂದ . 
22 " ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ” ' | ಮರಿಯಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 18.00 : 1800 18.00 
5 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರ ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| ರಾಮನಗರ i ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ 
SE SE FSET 
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ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ವಿ. (ಸ್ತಳೀಯ ಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ:1558ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


| (ರೊ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ತಾಲ್ಲೂಕು! | ದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಡ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತ | ಬಿಣಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ | ಭ್ರಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
_ — 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಸ y ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 171.52 171.52 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುಣೆದೆ 
ಸ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡೆಬಳ್ಳಾಪರ ಟೌನ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 197.50 197.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ | 
ಸ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸೌತರ ೪ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೋಡ್ತಬಳಾೆರ ದೊಡಬಳಾಪುರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 171.40 171.40 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದ 
ಫುರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ಹ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ” ನಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 99,90 99,90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
2 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, | ಪಾಂಜಚೌಂಡ್‌ ಗೋಡ . ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 00 ಶರ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರೆ ೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ : ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಸತನದ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ಮಾಣ 4410 ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ " - 
ಮ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ¥ ಪಿಂತ್‌ ಬೀಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. .- 
ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ds ಕೆಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 310.00 309.50 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ವಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿನಿಲಯ, ಸ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ : ಮುವಾಲತ್ಯಿ ಲೇಔಟ್‌, ಚನ್ನಪ ವ ಟೌನ್‌ | ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 500.00 301.03 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
ಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಚಾಲ8ಯರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಮನಗರ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಡೌನ್‌ (2015. 1) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 465.00 301.03 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದ 
ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನನವ ಕನಕಪುರ ಟೌನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 2ರ 2820 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಧಾ ್ಯರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 34:00 34.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬನವಾಸಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ನಿರ್ಮಾಣ | k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
4 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಹಿಯರ ವಿದಾ ರ್ಥಿನಿಲಯ ವ - ಕೆಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
a ಹೊಸ ಕಟಡ 199.90 199.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುಣದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂವ ಕರ [A] ಕ ಮಗಾರಿ 
ped ಭರ ರನಿನಾಾಸಲರು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 200.00 200.00 pds 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 


K ಸಾತಕ ವದ್ಯಾರ್ಥನಲರು, ಮ SE ಮ ಸಾಡವಷಾರ 
3 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಸಂಕರ ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ: ಕಟ್ಟಡ 198/50 198.50 ತ ಗಾದಿರುಡದೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಬಾಟಕಿಯರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾಸಿ Ep) NL ವಿ 
1 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ | ಪದ್ರಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಜೀಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ ಚಾನ್‌ |  ಸೆಚಿವರಿ ಕಟ್ಟಡ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದುತ್ತದ್ದೆ 
- ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾಠಿ' 
5 ರಾಮಸಗರ ರಾಮನಗರ [ಗಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ Bika 
R ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಬಾಲ್ಕಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, NA i 
6 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರೆ [ಸ ಪಗೌಡನದೊಡ್ತಿ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್‌; 
RN ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 
% ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಪೇಗೌಡಸದೊಡ್ಡಿ(ಪಿಭಜನೆ), ರಾಮನಗರ ಟೌನ್‌ |  ಹಾಗೂಳನ್ನಿತರೆ 34.00 Wd 3ದೆ 
ಮಃ pd 
ವಸನ ತೃತ್ಯೋಯ ವತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ [ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರನದೊಡಿ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್‌ 
209021ನೇ ಸಾನಿನನ್ನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಾನಹುವ ಈಾವಗಾರಗಳು 
| i (ರೊ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲಿ). 
ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ' ಹಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆ.ಮಾಡಿದುವ 
: ಇ ಖ್ಯ: ಕ್ತ ಅನುದಾನ 


ಣಾ ನಾನ ನಾಗವಾರ ಗಾಷಾಡರ ನಗಾರಾಷನ್‌ರ ಗಗ ನಾನಾನಾ ವವ 


, ಧವಸತದದ 


+ 


* ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಧಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 


ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಸುದಾನದ ವಿವರ. 


(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿ) 
R “ .  [ಜಿಲ್ಲಾವಿಕಾರಿಗಳಿ NRE ಸಾ 
ಕ್ರ. N ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜೂರಾದ | ಮಂಜೂರಾದ ಗೆ ಸಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ವಿ ಹ ್ಸ 
ಸಂ ಸಾಬ್ರುಡಾರಿಯಿ ಪವರ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ |ಬಿಡುಗಡಯಾಗ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಗತಿಯ ಹ೦ಿತ 
A ಮೊತ್ತ 2 
| ರುವ ಮೊತ್ತ } 
1 2. 3 4 '5 6 7 8 9 
[ ಮರಾಠ ಮಂಡಳಿರಿ) ಗಾಣಿಗರ ಬೀದಿ, ಮಾಗಡಿ 
ಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ; ಮಾಗಡಿ ಪಟಣ, ಸಿ 
1 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ವಾರ್ಜ್‌ ನ ' ಮಾಗಡಿ ಸಮುದಾಯಭವನ 2019-20 25.00 2.50 2.50. ತಳಪಾಯದ ಹಂತ] '' 
ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 4289 ಅಡಿಗಳುಳ್ಳ ' p ಸ 
ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
6-2 25.00 2.50 2.50 
ರ 


N p ಖಃ 4 [] KS ೫ K 3: ಸ $F 
“5 
” ಹವೇವಣಾಥಿ ಆರಿಸು ರ ವರ್ಗಗಳ! ಅಯನೆವೃ್ನಿ ನಿಮ, soldi 


ಧನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಶೀನ್ತಿ ಸಳೀಯ ಸಃ 
£ ೪ ಳೇಸು್ಛ 
pee ಗುುತ್ನಿಲದ ಸ್ಪಪ್ಲೆ ಸೆ೦ಸ್ನ:1 458 ಕೈನಿಗನುದ ಉಗ್ನದ, Mau ಆ 


ಸ್ವಯಂ ಉಜೋಿಗೆ; ಸೇರ ಸಾಲ, ಉಡ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ7ರಿಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ "ಸರ್ಲಿಜನೇಯಟ ' 


" ಕಳದ 3 ಚರ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜೀಸ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿದ 


ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯ ವಿವರ: ' 
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅಧಠಸು ಹಿಂದುಳಔ ಡರ್ಗಗಳೆ « ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ದ ನಿಗಮ (ಮು. 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಯೋಜನೆಗಳ - 
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರ ಸಾಲ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನನವ ಹೂವ Tf [ET FEET 
ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ , 
ಉದೊರ್ಷಿ ನೇರ” 'ಸಾಲ 12810 139.75 | 


` 


ಗ೦ಗe ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾವ್‌ ಹಾವ 
ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ 2 


ಸ್ಪಯಂ" ಉದೂರ್ಜಿ ಸರ 'ಸಾಅ 


ಯೋಜನ 
ಗಲಗವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೀರಾವರಿ « ನ 
_' ಉದ್ಯಮ ಕಿ ಶೀಲತೆ | 


ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸ್ವಯಂ "ಉದ್ಯೋಗ * ಸೇರಿ ಸಾಲ 


[] 


ಜಪ" 


° 
ನ್‌ 2018-19 ETE ನಾತಿ 


| 
ಮ್ಮ: FEE 


ಯೋನ. ಸ 4 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ 
, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


[oy oe 


ಅ el ಸಾಧನೆ ಸ 
ಆರ್ಥಿಕ್ಷ| ಭೌತಿಕ , ಆರ್ಥಿಕ: 
‘ G 


ಗು! 


2018-19 


ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರ ಸಾಲ 
ಯೋಜನೆ 


ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತ 


'ಉದ್ಯಮಶೀಲತ 

le ACI 
Ma 

EEE SSR TEN CN EN NN 
ose pod 


ಈ -ನಿಗಮವು- '2019-20ನೇ__ ಸಾಲಿನ. _ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. _ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2020-21ನೇ .ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ `ವೆಜ್ಜ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಕದಿರಿನ 


ಗ ಆ 
an Pegi 
ಸ ಎ ಕೌಸಿಕ | 


Er 
; 


§ 
ಭ್‌ 


- | 


ಅಉದ್ದೋಗೆ ಸ ರ್‌ 
” - 'ಾಿ” 
| ಗೆ೦ಗಾ'ಜೇ ಕವ್ಸಾವ ನಾನಾ ಯೋಜನ 
ಉದ್ಯಮ: ಶೀಲತೆ, 


ಮಾ ಉದ್ಯೋಗ” ಸರ ಸಾಲ 
ಯೋಜನೆ - K 
ಗೆಲಗಾ;ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಪ ಯೋಬಿನ 
"| ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ನಿ 
ಸ್ವಯಂ ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರ 


RX 201 ೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ನಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪನೆಯಾಗಿರುತದೆ. 


ಒದಗಿಸಿದ, , ಅಸುಧಾನಪನು :2020- 21ನೇ :, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ” ವೆಚ್ಚ - 


ಹಹ ಸಾಗನ್ನಸಾ ಸಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, 'ಅನುಡಾನವನ್ನು; ಬದಗಿಸಿರುವುದಿಲ... ಗ 


RN 
p 
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; ಮ 'ಬೆಲಗಘ್ಯೆಜಲು ಗ್ರಾಮಾ೦ಸರ ಜಲ್ಲಿ 
A 1 ಸ್ಟೇ ಮೇ AC 
2018. 10 p ಸಜ್ಜನ [2 

d Lona ್ಲಿನಲರ್ಬ್ಯಾಣ್ಣ Pt ಬನಿ ಖೆ ed ನ ನ್‌ 


p] 
[a 
[3 


1 201% 20 


ಖಿ ರ್‌ ಇಣಜನ ವಮನಾ ಸೂನೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಘಸಗನಾಗಿದುೆ' 
dE ಸು: 4a A 
7 KO ಗಯಗಸಿರ ಜಿಲಾ ಕ್ರ. a ನ ಬಾನಿ ಧಾ 
೨ ಅತ್ರಿರ ನಗ್ರಿ ಸ್ವ ಸಾನ ಧನು ಸಿ ವ 


n pS 
ko] 
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- ಅಮಬಂಧ-2 A: 1 
ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ನಿಣಮಗಳಿ೦ದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ನೇರ ಸಾಲ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು 

. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) N 
| ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರ ಸಾಲ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ 
ಗುರಿ } ಸಾಧನೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ 
Rao ಇತಯ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ | ಆರ್ಥಿ 
ಹೆಸರು | ವರ್ಷ "ಭೌತಿಕ! ಕ ಬೌತಿಕ! ಕ |ಬೌತಿಕ ಕ |ಬೌತಿಕ ಕ ಕ [ಆರ್ಥಿಕ 
2018-19] 6 |300| 6 [300] 17 |350| 1 |[350|00]| 0 
ಬೆಂಗಳೂರು 2019-20| 12 | 600 | 14 |560| 2 [70 | 2 [700/000 0 
1 |ಗ್ರಾಮಾಂತರ/2020-21| 28 |1400| 17 [680 | 2 |700| 0 0 |010 0 
2018-19] 6 |30|) 6 |30| 1 |350| 0 0 0 0 
2019-20| 12 | 600 | 18 | 600 | 2 | 70] 0 0 0 0 
2 | ರಾಮನಗರ [2020-21] 28.| 1400 | 28 |1%400| 2 |700| 0 0 |010 0 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ.ಸಂ ಅಲೆ } ವರ್ಷ ಭೌತಿಕ | ಆರ್ಥಿಕ | ಭೌತಿಕ | ಆರ್ಥಿಕ 
ಜ್‌ iy ಗುರಿ ಗುರಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ 

2019-20 4 4.0೦ 2 2.0೦ 

1 | ಚೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 202೦-21 1 10೦ 1 10೦ 
2೦೭21-೦2೦೭ 2 2.೦೦ ಪಿ 2 

‘lw 2019-2೦ 16 16.00], 18 18.00 

2 ರಾಮನಗರ . [2020-2೫ | 8 300] s 5.೦೦ 
> 2೦2೯22 | oo 2.೦೦ — — 


' © ಸದರಿ ವಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪ್ಥಯಲ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಮಾನಗೊಳೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ ಹಾಗೂಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ' 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಶ್ಷಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮೆತ 


ಲ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ 2018-19 y 2019-20 2020-21 
ಹೆಸರು ಗುರಿ  ಪಾಧನೆ : ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಈ ವಾ ಮ pT 
ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿ ತಿ 
ಆರ್ಥಿಕ 5 ಭೌತಿಕ WR ಅರ್ಥಿಕ 
ತಿಕ ಕ |ಕ ಕ |ಕ ಕ ಕ |ಕ ಕ 
ಬೆಂಗಳೂ  ಸ್ಪಯರ ಉದ್ಯೊಗ 3 PR) 
yf ಸೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ 7 1350| 10 |1400| 8 |400}] 10 |400' 4 |200 
., ವ|.ಗಂ೦ಗಾ. ಕಲ್ಬಾಣ | A Fe PR pos se ol 4.00 
ಗ್ರಾಮಾಂ | ಯೋಜನೆ (ವೈಯಕಿ) | 4 [oof 4 4 |0| 4 10] 1 | 400 
ತರ 4 ಛಿ 4 
ಇ | ಸಯಂ ಉದ್ಗೋಗೆ | 4 2.00 
ರಾಮನಗೆ ಸರ 71350] 6 |30| 8 1400| 8 1400] 4 |200 
ಗೆರಗಾ ಕಲ್ಲಾಣ 705 140 70.5 7 350 
$ y ) 3 k 4. 
ಯೋಜನೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) #100: 43 0 4 0 0 } ok 


